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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 79 

10 Μαΐου 2001 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΡΙΟΜΠΗΤΣ-ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ¬ 
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» σας διατάξεις του Ν. 

2601/98. 1 

Ανάκληση της ΙΕ/3501/ΝΝ80510/Ν. 1262/82/23.12.1986 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα. 2 

Ανάκληση της IΕ/3302/Ν Ν80516/Ν. 1892/90/21.11.1995 
απόφασης του Γενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα. 3 

Ανάκληση της ΙΕ/5123/ΝΝ 81248/Ν. 1892/90/ 12.6.1997 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα. 4 

Ανάκληση της 3036/ΝΝ 80393/Ν. 1892/90/25.5.1995 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα. 5 

Ανάκληση της ΔΙΠΑ/1390/Ν Ν 80628/Ν. 1892/90/27.11.1995 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα. 6 

Ανάκληση της IΕ/2599/ΝΝ 80332/Ν. 1892/90/ 26.10.1994 
απόφασης του Γενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα. 7 

Ανάκληση της ΔΣΑ/1022/ΝΝ80388/Ν. 1892/90/ 25.5.1995 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ. 8 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥ¬ 
ΡΟΣ» και οριστικοποίηση του κόστους. 9 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «Ο.3. 5ΤΕΕΙ Α.Ε.» και 

οριστικοποίηση του κόστους. 10 

Ολοκλήρωση καιπιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «3ΙΕΚΕ ΘΟΙΟΙΙΒ ΒΑ- 
ΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑΑ.Β.Ε.Ε.» και οριστικοποίηση του 
κόστους. 11 


Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥ- 

ΛΟΥ και οριστικοποίηση του κόστους. 12 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «Α.Ι. ΦΑΛΚΟΣ Α.Ε.» και 

οριστικοποίηση του κόστους. 13 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΧΗΡΑ Α.Ε. Ξ.Τ.Ε.» και 

οριστικοποίηση του κόστους. 14 

Τροποποίηση της ΙΕ/21/Π05/1/29/18.1.99/Ν2601/98 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας 
«ϋ.5. 3ΤΕΕΕ Α.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 2601/98. 15 


Τροποποίηση της ΙΕ/580/Π05/1/52/Ν. 2601/98/3.9.99 Από¬ 
φασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσα¬ 
λίας, περί υπαγωγής επένδυσης του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ στις διατάξεις του Ν. 2601/98.... 16 
Τροποποίηση της IΕ/812/Π05/1 /62/13.12.99/ Ν2601/ 98 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας 
«Α.Ι. ΦΑΛΚΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 2601/98.... 17 
Τροποποίηση της ΙΕ/1193/40388/16.12.97/Ν 1892/90 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΧΗΡΑ Α.ΕΞ.Τ.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 1892/90. 18 
Υπαγωγή επένδυσηςτης υπό σύσταση εταιρείαςτου ΧΟ- 
ΛΕΒΑΚΩΝ/ΝΟΥ στις διατάξειςτου Ν. 2601 /98. όπως 


ισχύει. 19 

Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επι¬ 
χείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΝΩΝ. 

ΒΙΟΤ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ». 20 

Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «βυρσοδεψία 
I. & Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧ. ΔΕΡΜΑΤ» και 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής. 21 


Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει¬ 
τουργίας επένδυσηςτης επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΘ. ΓΚΟ- 
ΓΚΟΥ Ο.Ε.» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.. 22 
Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει¬ 
τουργίας επένδυσηςτης επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και οριστικοποίηση του 


κόστους αυτής. 23 

Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει¬ 
τουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΩΕΙ_ΤΑ ΤΕΟ. 
Α.Β.Ε.Ε.» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής 24 
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ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

(1) 

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ - ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ¬ 
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 
2601/98. 

Με την αριθ. πρωτ. 53903/ΥΠΕ/1/00252/Ν. 2601/98/ 
18.4.2001 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξειςτου Ν. 2601/98, επέν¬ 
δυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΟ 
ΜΠΗΤΣ-ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΙΟ 
ΜΠΗΤΣ ΑΕ» που αφορά τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμέ¬ 
νης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΛ- 
ΛΑΣ», και την αναβάθμισή της σε ΑΑ' τάξης. Με την προα- 
ναφερόμενη επένδυση, που βρίσκεται στην Μεσόγγη της 
Κοινότητας Χλωματιανών στην Κέρκυρα του Νομού Κερ- 
κύρας, υπάγονται προς ενίσχυση 486 κλίνες - 228 δωμάτια, 
συνολικού κόστους ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων δέ¬ 
κα εκατομμυρίων (1.310.000.000) δρχ. με ποσοστό επιχο¬ 
ρήγησης 25%, δηλαδή ποσό τριακοσίων είκοσι επτά εκα¬ 
τομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (327.500.000) δρχ. και 
ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 25% για τραπεζικό δάνειο 
ποσού τριακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρα- 
κοσίων χιλιάδων (314.400.000) δρχ. 

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τρεις (3) νέες θέ¬ 
σεις απασχόλησης. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής την 
28.3.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υφυπουργού 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
ΓΡΗΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Ανάκληση της IΕ/3501 /ΝΝ80510/Ν. 1262/82/23.12.1986 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα. 

Με την ΙΕ/2019/ΝΝ80510/Ν. 1262/82/22.3.2001 του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/3501/ΝΝ 80510/ 
Ν. 1262/82/23.12.1986 απόφαση υπαγωγής, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μεταγενέστερα, εφ’ ότου ίσχυσε, με την οποία 
υπήχθη στις διατάξειςτου Ν. 1262/82, η επένδυση της εται¬ 
ρείας «ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» που αφο¬ 
ρούσε την επέκταση - εκσυγχρονισμό μονάδας παραγω¬ 
γής ετοίμων ενδυμάτων στο 8ο χιλ. Ε.Ο. Αλεξ/πολης - Συ- 
νόρωντου Ν. Έβρου, συνολικής δαπάνης 97.631.406 δρχ. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημόσιο 
του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού 
48.620.440 δρχ. καθώς και του συνόλου της δοθείσας ενί¬ 
σχυσης επιτοκίου βάσει των Ν. 1262/82 ποσού 9.310.584 
δρχ., ήτοι συνολικό ποσό 57.931.024 δρχ., προσαυξημέ¬ 
νου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων, από της εκάστοτε 
καταβολής, κατά το άρθρο 6 παρ.5 του Ν. 1892/90 και 


σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων Νομοθεσίας. 

Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 21.3.2001 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 
του Ν. 2601/98. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-*- 

(3) 

Ανάκληση της IΕ/3302/Ν Ν80516/Ν. 1892/90/21.11.1995 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα. 

Μετην ΙΕ/2566/ΝΝ 80516/Ν. 1892/90/23.4.2001 του Γε¬ 
νικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/3302/ΝΝ 80516/Ν. 
1892/90/21.11.1995 απόφαση υπαγωγής, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μεταγενέστερα, εφ’ ότου ίσχυσε, με την οποία 
υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 1892/90, η επένδυση της 
εταιρείας «ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» που 
αφορούσε την επέκταση - εκσυγχρονισμό μονάδας πα¬ 
ραγωγής ετοίμων ενδυμάτων στο 8ο χιλ. Ε.Ο. Αλεξ/πολης 
- Συνόρων του Ν. Έβρου, συνολικής δαπάνης 
524.700.000 δρχ. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημόσιο 
του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού 
341.055.000 δρχ., προσαυξημένου κατά το ποσό των νό¬ 
μιμων τόκων, από της εκάστοτε καταβολής, κατά το άρ¬ 
θρο 6 παρ. 5 του Ν. 1892/90 και σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. 

Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 21.3.2001 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 
του Ν. 2601/98. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(4) 

Ανάκληση της ΙΕ/5123/ΝΝ 81248/Ν. 1892/90/ 12.6.1997 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα. 

Μετην ΙΕ/2573/ΝΝ 81248/Ν. 1892/90/23.4.2001 του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/5123/ΝΝ 81248/Ν. 
1892/90/12.6.1997 απόφαση υπαγωγής, όπως τροποποιή¬ 
θηκε μεταγενέστερα, εφ’ ότου ίσχυσε, με την οποία έχει 
εγκριθεί η υπαγωγή στις διατάξειςτου Ν. 1892/90 επένδυση 
της εταιρείας «Μ. ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε.», που αναφέρε- 
ται στην επέκταση - εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής 
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πλεκτών υφασμάτων και ενδυμάτων συνολικής δαπάνης 
203.821.916 δρχ. στην κοινότητα Σελέρου του Ν. Ξάνθης. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημόσιο 
του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού 
126.369.534 δρχ., προσαυξημένου κατά το ποσό των νό¬ 
μιμων τόκων, από της εκάστοτε καταβολής, κατά το άρ¬ 
θρο 6 παρ.5 του Ν. 1892/90 και σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. 

Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 21.3.2001 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 
του Ν. 2601/98. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(5) 

Ανάκληση της 3036/ΝΝ 80393/Ν. 1892/90/25.5.1995 από¬ 
φασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ανατολι¬ 
κής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε μετα¬ 
γενέστερα. 

Με την ΙΕ/2569/ΝΝ 80393/Ν. 1892/90/23.4.2001 του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 3036/ΝΝ 80393/Ν. 1892/ 
90/25.5.1995 απόφαση υπαγωγής, όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα, εφ’ ότου ίσχυσε, με την οποία έχει εγκριθεί 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυση της εται¬ 
ρείας «Μ. ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε.», που αναφέρεται στην 
επέκταση - εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής πλεκτών 
υφασμάτων και ενδυμάτων συνολικής δαπάνης 473.571.059 
δρχ. στην κοινότητα Σελέρου του Ν. Ξάνθης. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημόσιο 
της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού 289.257.202 
δρχ. καθώς και του συνόλου της δοθείσας ενίσχυσης επι¬ 
τοκίου βάσει των Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90 ποσού 
17.994.950 δρχ., ήτοι συνολικό ποσό 307.252.152 δρχ., 
προσαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων, από 
της εκάστοτε καταβολής, κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 
1892/90 και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. 

Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 21.3.2001 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 
του Ν. 2601/98. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Ανάκληση της ΔΙΠΑ/1390/ΝΝ 80628/Ν. 1892/90/ 27.11.- 
1995 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιή¬ 
θηκε μεταγενέστερα. 

Μετην ΙΕ/2571/ΝΝ 80628/Ν. 1892/90/23.4.2001 του Γε¬ 


νικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείταιη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/1390/ΝΝ 80628/Ν. 
1892/90/27.11.1995 απόφαση υπαγωγής, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μεταγενέστερα, εφ’ ότου ίσχυσε, με την οποία 
έχει εγκριθεί η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 1892/90 
επένδυση της εταιρείας «Μ. ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε.», 
που αναφέρεται στην επέκταση - εκσυγχρονισμό μονά¬ 
δας παραγωγής πλεκτών υφασμάτων και ενδυμάτων συ¬ 
νολικής δαπάνης 163.251.804 δρχ. στην κοινότητα Σελέ¬ 
ρου του Ν. Ξάνθης. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δημόσιο 
της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού 92.041.366 
δρχ. καθώς και του συνόλου της δοθείσας ενίσχυσης επι¬ 
τοκίου βάσει των Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90 ποσού 
6.126.251 δρχ., ήτοι συνολικό ποσό 98.170.617 δρχ., προ¬ 
σαυξημένου κατά το ποσό των νόμιμων τόκων, από της 
εκάστοτε καταβολής, κατά το άρθρο 6 παρ.5 του Ν. 
1892/90 και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. 

Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 21.3.2001 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 
του Ν. 2601/98. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(7) 

Ανάκληση της ΙΕ/2599/ΝΝ 80332/Ν. 1892/90/26.10.1994 
απόφασης του Γενικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας - Θράκης όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα. 

Μετην ΙΕ/2492/ΝΝ 80332/Ν. 1892/90/17.4.2001 του Γε¬ 
νικού Γ ραμματέα Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/2599/ΝΝ 80332/Ν. 
1892/90/26.10.1994 απόφαση υπαγωγής, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μεταγενέστερα, εφ’ ότου ίσχυσε, με την οποία 
έχει εγκριθεί η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 1892/90 
επένδυση της εταιρείας «Κ. ΧΙΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» που 
αναφέρεται στην επέκταση - εκσυγχρονισμό μονάδας πα¬ 
ραγωγής ειδών υγιεινής συνολικής δαπάνης 284.000.000 
δρχ. και παραγωγικής δαπάνης 279.000.000 δρχ. στη 
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης. 

Για την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε στις 
21.3.2001 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8του Ν. 
2601/98. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

Ανάκληση της ΔΣΑ/1022/ΝΝ80388/Ν. 1892/90/ 25.5.1995 
απόφασης του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Α. Μ. Θ. 

Με την ΔΣΑ//ΝΝ 80388/Ν. 1892/90/19.4.2001 απόφαση 
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του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ανακαλείται 
η υπ’ αριθ. ΔΔΑ/1022/ΝΝ 80388/Ν. 1892/90/25.5.1995 
όμοια απόφαση, αφ’ ότου ίσχυσε με την οποία έχει εγκρι- 
θεί η υπαγοογή στις διατάξεις του Ν. 1892/90 επένδυσης 
της εταιρείας «Λ.Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΑΕΒΕ» που αναφέρε- 
ται στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας ελαιούχων καρ¬ 
πών στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου συνο¬ 
λικού κόστους ενός δισεκατομμυρίου εκατόν είκοσι δύο 
εκατομμυρίων (1.122.000.000) δρχ. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Η Προϊσταμένη 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΟΡΕΝΟΥ 

-♦- 

(9) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» 
και οριστικοποίηση του κόστους. 

Με την απόφαση IΕ/312/Π05/1 /88/Ν .2601 /98/18.4.2001 
του Γεν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» 
που αναφέρεται: στην μετατροπή παραδοσιακού κτίσμα- 
τος σε ξενοδοχειακή μονάδα Β' τάξης, Δυναμικότητας 7 
δωματίων -15 κλινών στη θέση Καμάρα του Δήμου Μου- 
ρεσίουτου Ν. Μαγνησίας. 

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ- 
γίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψος των 52.000.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κόστος 
στο ποσό των 52.000.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 31.200.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυνσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
20.800.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 40% του ενισχυο- 
μένου κόστους της επένδυνσης. 

Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 9.2.2001. 

Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους 8.320.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «Θ.3. 3ΤΕΕΕ Α.Ε.» και 
οριστικοποίηση του κόστους. 

Με την απόφαση IΕ/292/Π05/1 /29/Ν .2601 /98/12.4.2001 


του Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση της εταιρείας «0.5. 3ΤΕΕΕ Α.Ε.» που 
αναφέρεται: στην επέκταση μονάδας κατασκευής προ- 
ψυκτηρίων αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων στην 
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας του Ν. Λάρισας. 

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψος των 357.000.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κό¬ 
στος στο ποσό των 357.000.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 179.900.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυνσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
107.100.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 30% του ενι- 
σχυομένου κόστους της επένδυνσης. 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των 
70.000.000 δρχ. με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% 
για τα έξι (6) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου. 

Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 12.2.2001. 

Εγκρίνουμε την καταβολή της επιχορήγησης ποσού 
47.700.000 δρχ. 

Ημερομηνίαγνωμοδότησηςτης Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «3ΙΕΚΕ ΘΟΕΟυΡΙ ΒΑ- 
ΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» και οριστικοποίηση του 
κόστους. 

Μετην απόφαση ΙΕ/314/Π05/1 /103/Ν.2601 /98/18.4.2001 
του Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση της εταιρείας «3ΙΙ_ΚΕ ΘΟΕΟυΡΙ ΒΑΟΕ- 
3Α-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» που αναφέρεται: στην επέ¬ 
κταση μονάδας βαφείου-φινιριστηρίου στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρι¬ 
σας του Ν. Λάρισας. 

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ- 
γίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψος των 680.000.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κό¬ 
στος στο ποσό των 680.000.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 281.655.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 41,42% του συνολικού κό¬ 
στους της πραγματοποιηθείσας επένδυνσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
204.000.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 30% του ενι- 
σχυομένου κόστους της επένδυνσης. 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των 
194.345.000 δρχ. με ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% 
για τα έξι (6) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου. 
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Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 12.2.2001. 

Εγκρίνουμε τη καταβολή του υπολοίπου ποσού της επι¬ 
χορήγησης ύψους 81.600.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ και οριστικοποίηση του κόστους. 

Μετηναπόφαση ΙΕ/311/Π05/1/52/Ν.2601/98/18.4.2001 
του Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ που αναφέρεται: στην επέκταση και εκσυγχρονισμό 
μονάδας παραγωγής αλλαντικών στο Δήμο Μακρυχωρί- 
ουτου Ν. Λάρισας. 

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψος των 56.000.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κόστος 
στο ποσό των 56.000.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 39.200.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυνσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
16.800.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 30% του ενισχυο- 
μένου κόστους της επένδυνσης. 

Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 21.11.2000. 

Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους 7.080.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-♦- 

(13) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «Α.Ι. ΦΑΛΚΟΣ Α.Ε.» και 
οριστικοποίηση του κόστους. 

Μετην απόφαση ΙΕ/293/Π05/1 /62/Ν.2601 /98/12.4.2001 
του Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση της εταιρείας «Α. I. ΦΑΛΚΟΣ Α.Ε.» που 
αναφέρεται: σε εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 
34 δωματίων - 64 κλινών στην Κοινότητα Πάνορμος επαρ¬ 
χίας Σκοπέλου του Ν. Μαγνησίας. 


Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψος των 102.500.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κό¬ 
στος στο ποσό των 102.500.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 76.875.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 75% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυνσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
25.625.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 25% του ενισχυο- 
μένου κόστους της επένδυνσης. 

Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 12.2.2001. 

Εγκρίνουμε την καταβολή της επιχορήγησης ποσού 
12.125.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-♦- 

(14) 

Ολοκλήρωση και πιστοποίηση παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΧΗΡΑ Α.Ε. Ξ.Τ.Ε.» και 
οριστικοποίηση του κόστους. 

Με την απόφαση ΙΕ/294/40388/Ν.2601/98/12.4.2001 
του Γεν. Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ολοκληρώ¬ 
θηκε η επένδυση της εταιρείας «ΧΗΡΑ Α.Ε. Ξ.Τ.Ε.» που 
αναφέρεται: σε εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 
Γ τάξης 39 δωματίων-73 κλινών στον Δήμο Βόλου του Ν. 
Μαγνησίας. 

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Πιστοποιούμε την έναρξη της παραγωγικής λειτουρ¬ 
γίας. 

Οριστικοποιούμε το συνολικό κόστος της επένδυσης 
στο ύψος των 87.000.000 δρχ. και το ενισχυόμενο κόστος 
στο ποσό των 87.000.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 56.550.000 
δρχ. που αποτελεί ποσοστό 65% του συνολικού κόστους 
της πραγματοποιηθείσας επένδυνσης. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
30.450.000 δρχ. που αποτελεί ποσοστό 35% του ενισχυο- 
μένου κόστους της επένδυνσης. 

Εγκρίνουμε την επιχορήγηση πρόσθετου ποσοστού 
επιχορήγησης 3% δηλαδή ποσό 2.610.000 δρχ. λόγω αυ¬ 
ξημένης ιδίας συμμετοχής. 

Ορίζουμε ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
την 3.1.2001. 

Εγκρίνουμε την καταβολή της επιχορήγησης ποσού 
25.395.000 δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8 Ν. 2601/98: 11.4.2001. 
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-Φ- 

(15) 

Τροποποίηση της ΙΕ/21/Π05/1/29/18.1.99/Ν2601/98 από¬ 
φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα¬ 
λίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «0.3. 
5ΤΕΕΕΑ.Ε.»στιςδιατάξειςτου Ν. 2601/98. 

Με την ΙΕ/289/Π05/1/29/12.4.01/Ν.2601/98 Απόφαση 
του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τροπο¬ 
ποιήθηκε η ΙΕ/21/Π05/1/29/18.1.99/Ν2601/98 απόφαση 
υπαγωγής του Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσα¬ 
λίας και εγκρίθηκε η αναμόρφωση κόστους της επένδυ¬ 
σης της εταιρείας «0.3.3ΤΕΕΕ Α.Ε.» που αναφέρεται σε 
επέκταση μονάδας κατασκευής προψυκτιρίων αγροτι- 
κών-κτηνοτροφικών προϊόντων, κτιρίων με σύνθετες δο¬ 
κούς, ψυκτικές πόρτες στη θέση ΒΙΠΕτου Ν. Λάρισας, συ¬ 
νολικού και παραγωγικού κόστους τριακοσίων πενήντα 
επτά εκατομμυρίων (357.000.000) δρχ , με ποσοστό επι¬ 
χορήγησης 30 % επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν επτά εκατομμύρια 
εκατό χιλιάδες (107.100.000) δρχ. και ποσοστό επιδότη¬ 
σης επιτοκίου 30% για τραπεζικό δάνειο ποσού εβδομή¬ 
ντα εκατομμυρίων (70.000.000) δρχ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8 του Ν. 2601 /98 στις 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-Φ- 

(16) 

Τροποποίηση της ΙΕ/580/Π05/1/52/Ν. 2601/98/3.9.99 Από¬ 
φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα¬ 
λίας, περί υπαγωγής επένδυσης του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ Π ΟΥΛΟΥ στις διατάξειςτου Ν. 2601/98. 

Με την Απόφαση ΙΕ/308/Π05/1/52/18.4.2001/Ν. 2601/98 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας τροπο¬ 
ποιήθηκε η IΕ/580/Π05/1 /52/Ν. 2601/98/3.9.99 Απόφαση 
υπαγωγής και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του κόστους της 
επένδυσης του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, που 
αφορούσε την επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας πα¬ 
ραγωγής αλλαντικών, στο Δήμο Μακρυχωρίου, Ν. Λάρι¬ 
σας, στο συνολικό κόστος των πενήντα έξι εκατομμυρίων 
(56.000.000) δρχ., με ποσοστό επιχορήγησης 30% επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης 
δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες 
(16.800.000) δραχμές. Δεν θα ληφθεί Τραπεζικό Δάνειο. 

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής (11.4.2001), σύμφωνα μετις διατάξειςτου άρ¬ 
θρου 8 του Ν. 2601/98. 


Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-Φ- 

(17) 

Τροποποίηση της IΕ/812/Π05/1 /62/13.12.99/ Ν2601/ 98 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ¬ 
σαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «Α.Ι. 
ΦΑΛΚΟΣ Α.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 2601/98. 

Μετην ΙΕ/290/Π05/1 /62/12.4.01 /Ν.2601 /98 Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τροποποιή¬ 
θηκες ΙΕ/812/Π05/1 /62/13.12.99/Ν2601 /98 απόφαση υπα¬ 
γωγής του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και εγκρίθηκε η αναμόρφωση κόστους της επένδυσης της 
εταιρείας «Α.Ι. ΦΑΛΚΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται σε εκσυγ¬ 
χρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονά¬ 
δας Γ’ τάξης δυναμικότητας 34 δωματίων - 64 κλινών στη 
θέση Πάνορμος Σκοπέλου του Ν. Μαγνησίας, συνολικού 
και παραγωγικού κόστους εκατόν δύο εκατομμυρίων πε- 
ντακοσίων χιλιάδων (102.500.000) δρχ, με ποσοστό επιχο¬ 
ρήγησης 25% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή συ¬ 
νολικό ποσό επιχορήγησης είκοσι πέντε εκατομμύρια εξα¬ 
κόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (25.625.000) δρχ. 

Ημερομηνίαγνωμοδότησηςτης Επιτροπήςτου άρθρου 
8τουΝ. 2601/98 στις 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-Φ- 

(18) 

Τροποποίηση της ΙΕ/1193/40388/16.12.97/Ν 1892/90 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ¬ 
σαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΦΟΙ ΧΗΡΑΑ.ΕΞ.Τ.Ε.» στις διατάξειςτου Ν. 1892/90. 

Με την ΙΕ/291/40388/12.4.2001/Ν.2601/98 Απόφαση 
του Γενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, τροπο¬ 
ποιήθηκε η ΙΕ/1193/40388/16.12.97 απόφαση υπαγωγής 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
εγκρίθηκε η αναμόρφωση κόστους της επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΗΡΑ Α.Ε Ξ.Τ.Ε» που αναφέρεται σε Εκ¬ 
συγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας Γ τάξης δυναμικό¬ 
τητας 39 δωματίων, 73 κλινών στη θέση Σόλωνος 9-Δημη- 
τριάδος, Δήμος Βόλου, του Ν. Μαγνησίας, συνολικού κό¬ 
στους ογδόντα επτά εκατομμυρίων (87.000.000) δρχ., με 
ποσοστό επιχορήγησης 35 % επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριάντα εκατομμύρια τετρα¬ 
κόσιες πενήντα χιλιάδες (30.450.000) δρχ και πρόσθετο 
ποσοστό επιχορήγησης 3%, δηλαδή ποσό δύο εκατομμύ¬ 
ρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες (2.610.000) δραχμές λόγω 
αυξημένης ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με το εδάφιο στ 
τηςπαρ 1 του άρθρου 7του Ν.1892/90 (Π.Δ456/95). 
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπήςτου άρθρου 
8τουΝ. 2601/98 στις 11.4.2001. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-♦- 

(19) 

Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας του ΧΟ- 
ΛΕΒΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ στις διατάξεις του Ν. 2601 /98. όπως 
ισχύει. 

Μετην ΙΕ/287/Π05/1 /136/11,4.01/Ν. 2601/98 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρί- 
θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2601 /98 επένδυ¬ 
σης της υπό σύσταση εταιρείας του ΧΟΛΕΒΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής θερ- 
μοηχομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου στο 2ο χλμ. 
Καλαμπάκας - Τρικάλων του Δήμου Καλαμπάκας Ν. Τρι¬ 
κάλων, συνολικού κόστους 445.000.000 δραχμών, με πο¬ 
σοστό επιχορήγησης 30% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης 133.500.000 δραχ¬ 
μές και ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 30% για Τραπεζι¬ 
κό Δάνειο ύψους 125.045.000 δραχμών. 

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής 11.4.2001 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 8 του Ν. 2601/98. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Γ εν. Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 1008 (20) 

Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας επένδυσηςτης επιχεί¬ 
ρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝ. 
ΒΙΟΤ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ 
Έχοντας υπόψη 

α. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

β. Το άρθρο 23 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/26.6.85 τ.Α') 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα. 

γ. Την υπ’ αριθμ. 43326/8.11.94 απόφαση του Υπουρ¬ 
γείου Εθν. Οικονομίας για την εκχώρηση δικαιώματος 
υπογραφής αποφάσεωντου Ν. 1892/90 από τον Π ρόεδρο 
του ΕΟΜΜΕΧ. 

δ. Τον Ν. 2008/92. 

ε. Την απόφαση 3239/ΕΝΝ 1567/29.5.96 του Προέδρου 
Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ που τροποποιήθηκε με την Τ 2229 και Τ 
2510 απόφαση, με την οποία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 
1892/90 επένδυση επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕ- 
ΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΤ. & ΕΜΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ» και η οποία ολοκληρώθηκε με την αριθμ. 
5864/20.7.2000 απόφαση. 

στ. Τον από 24.6.99 ΕΛΕΓΧΟ των οργάνων ελέγχου του 
ΕΟΜΜΕΧ. 


η. Την από 20.2.2001 Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
επιτροπήςτου ΕΟΜΜΕΧ, αποφασίζουμε: 

1. Διαπιστώθηκε η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
της παραπάνω επένδυσης. 

2. Η Συνολική επιχορήγηση προς την επιχείρηση είναι 
ύψους 11.222.250 δρχ. 

3. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή¬ 
γησης του Δημοσίου συνολικού ποσού 4.488.900 δρχ., 
(ποσοστό 20% του ποσού επιχορήγησης που προβλέπε- 
ται στο χρηματοδοτικό σχήμα και επιπλέον επιχορήγηση 
3% λόγω αυξημένης ίδιας συμμετοχής) ήτοι: 

-ποσό 2.235.473 δρχ. προς την «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕ- 
ΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΤ. & ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ». 

-ποσό 2.235.473 δρχ. προς την «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕ- 
ΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝ. ΒΙΟΤ. & ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ», 

λόγω αυξημένης ίδιας συμμετοχής. 

-ποσό 17.955 προς τον ΕΟΜΜΕΧ βάσειτου Ν. 2601/98. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2001 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «βυρσοδεψία I. 
& Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧ. ΔΕΡΜΑΤ» και ορι¬ 
στικοποίηση του κόστους αυτής. 

Με την απόφαση 9467/27.3.2001 του Προέδρου Δ.Σ./ 
ΕΟΜΜΕΧ ολοκληρώθηκε η επένδυση της παραπάνω επι¬ 
χείρησης που αναφέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟ¬ 
ΝΙΣΜΟ βιοτεχνίας, ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΟΥ (ΕΣΥΕ 1910) στην 
ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ του Νομού ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Γ ΖΩΝΗ κινή¬ 
τρων Ν. 1892/90). 

Οριστικοποιείται το κόστος της επένδυσης στο ποσό 
των 66.448.000 δρχ. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
16.612.000 δρχ., που αποτελεί ποσοστό 25%, παραγωγι¬ 
κής επένδυσης 66.448.000 δρχ. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 32.936.000 
δρχ. ποσοστό 49%, σε επένδυση ύψους 66.448.000 δρχ. 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε για την επέν¬ 
δυση στο ποσό των 16.900.000 δρχ. 

Χορηγείται επιδότηση επιτοκίου σε ποσοστό 25% στην 
επένδυση. 

Η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα τρία (3) πρώτα 
χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
19.1.95. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή επιχο¬ 
ρήγησης του Δημοσίου, ποσού 4.487.000 δρχ. με το 
οποίο συμπληρώνεται η εκταμίευση του υπολοίπου της 
επιχορήγησης. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 
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( 22 ) 

Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει¬ 
τουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΘ. ΓΚΟ- 
ΓΚΟΥ Ο.Ε.» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. 

Με την απόφαση 11687/23.2.2001 του Προέδρου Δ.Σ./ 
ΕΟΜΜΕΧ ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της παραπάνω 
επιχείρησης που αναφέρεται στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ βιο¬ 
τεχνίας, ΠΑΡΑΓ. ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ (ΕΣΥΕ 1581) 
στο 4οχλμ. ΚΟΖΑΝΗΣτου Νομού ΚΟΖΑΝΗΣ (κινήτρων Ν. 
1892/90). 

Οριστικοποιείται το κόστος της επένδυσης στο ποσό 
των 86.000.000 δρχ. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
34.400.000 δρχ., που αποτελεί ποσοστό 40%, παραγωγι¬ 
κής επένδυσης 86.000.000 δρχ. 

Παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ποσού 1.419.000 
δρχ. - ποσοστού 1,65%, λόγω αυξημένης ίδιας συμμετο¬ 
χής, το οποίο ποσό χορηγείται προς μείωση του δανείου. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 39.000.000 
δρχ. ποσοστό 45%, σε επένδυση ύψους 86.000.000 δρχ. 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε για την επέν¬ 
δυση στο ποσό των 12.600.000 δρχ. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
30.6.2000. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή επιχο¬ 
ρήγησης του Δημοσίου, ποσού 15.179.000 δρχ. με το 
οποίο συμπληρώνεται η εκταμίευση του υπολοίπου της 
επιχορήγησης και της επιπλέον επιχορήγησης λόγω αυ¬ 
ξημένης ίδιας συμμετοχής. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 
-♦- 

(23) 

Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει¬ 
τουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής. 

Με την απόφαση 12339/22.3.2001 του Προέδρου Δ.Σ./ 
ΕΟΜ ΜΕΧ ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθηκε η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της παραπάνω επι¬ 
χείρησης που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ βιοτεχνίας, ΠΑ¬ 
ΡΑΓ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΕΣΥΕ 
2522) στην του Νομού ΚΟΖΑΝΗΣ (κινήτρων Ν. 1892/90). 

Οριστικοποιείται το κόστος της επένδυσης στο ποσό 
των 45.933.000 δρχ. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
18.373.200 δρχ., που αποτελεί ποσοστό 40%, παραγωγι¬ 
κής επένδυσης 45.933.000 δρχ. 


Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 13.779.900 
δρχ. ποσοστό 30%, σε επένδυση ύψους 45.933.000 δρχ. 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε για την επέν¬ 
δυση στο ποσό των 13.779.900 δρχ. 

Χορηγείται επιδότηση επιτοκίου σε ποσοστό 40% στην 
επένδυση. 

Η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται για τα 4πρώτα χρόνια 
από την ανάληψη του δανείου. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
30.6.99. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή επιχο¬ 
ρήγησης του Δημοσίου, ποσού 7.213.000 δρχ. με το 
οποίο συμπληρώνεται η εκταμίευση του υπολοίπου της 
επιχορήγησης. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει¬ 
τουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΩΕΙΤΑ ΤΕΟ. 
Α.Β.Ε.Ε.» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. 

Με την απόφαση 8424/23.3.2001 του Προέδρου Δ.Σ./ 
ΕΟΜΜΕΧ ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της παραπάνω 
επιχείρησης που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ βιοτεχνίας, 
ΚΑΤΑΣΚ. ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (ΕΣΥΕ 2972) στην ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νομού ΚΙΛΚΙΣ (Δ'ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΖΩ¬ 
ΝΗ κινήτρων Ν. 1892/90). 

Οριστικοποιείται το κόστος της επένδυσης στο ποσό 
των 58.000.000 δρχ. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
23.200.000 δρχ., που αποτελεί ποσοστό 40%, παραγωγι¬ 
κής επένδυσης 58.000.000 δρχ. 

Παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση ποσού 2.900.000 
δρχ. - ποσοστού 5%, λόγω αυξημένης ίδιας συμμετοχής. 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 34.800.000 
δρχ. ποσοστό 60%, σε επένδυση ύψους 58.000.000 δρχ. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
27.2.2001. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή επιχο¬ 
ρήγησης του Δημοσίου, ποσού 26.100.000 δρχ. με το 
οποίο συμπληρώνεται η εκταμίευση του συνόλου της επι¬ 
χορήγησης και της επιπλέον επιχορήγησης λόγω αυξη¬ 
μένης ίδιας συμμετοχής. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΟΜΜΕΧ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




